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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 113 

21 Μαρτίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 2758 

1. Ο Δήμαρχος Παλαμά, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου, με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΩΤΗΡΟΣ», με προϋπολογισμό 449.940.06 ΕΥΡΩ (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις 
και ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικές εργασίες, με προϋ¬ 
πολογισμό 116.938,76 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, με 
προϋπολογισμό 74.046,90 ΕΥΡΩ, γ) κατηγορία εργασίες 
οδοποιίας, με προϋπολογισμό 106.392,18 ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και δ) κατηγορία 
εργασίες πρασίνου, με προϋπολογισμό 74.259,79 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από έδρα της υπηρεσίας το ΔΗΜΟ 
ΠΑΛΑΜΑ, οδός Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 ' μέχρι τις 27.3.2007 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24443 50124, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 24440 24055, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ντράχας ή από την ΤΥΔΚ Καρδίτσας οδός ΣΑΡΑΝΤΑ¬ 
ΠΟΡΟΥ 140, τηλέφωνο 24410 79837. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.4.2007 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξη Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξη Α1 στην 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξη Α2 στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και τάξη Α1 στην κατηγορία ΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή 

β) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην τάξη 
Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα¬ 
ξίας), εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην 
τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.432,75 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' ΠΕΠ Θεσσα¬ 
λίας κατά 80% από το ΕΓΤΠΕ κατά 20% από Εθνικούς 
πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ. 

Παλαμάς, 13 Μαρτίου 2008 
Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ 
-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/ΝΣΗ Δ9 
Αριθμ. Δ9/οικ/10650 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής (Δ9) τμήμα γ εκθέτει σύμφωνα με τις 
διατάξεις για την εκτέλεση των ΔημοσίωνΈργων, δηλα¬ 
δή του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, 
ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, του ν. 3263/2004, 
του ν. 3316/2005 και του ν. 3481/2006 τα εκτελεστι¬ 
κά τους π.δ., της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ., την Απόφαση 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης Δ9/11587/8.8.2007 του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» (άρθρο 9 
π.δ. 609/1985) με την προσθήκη όρων που εγκρίθηκαν 
με την υπ’ αριθμ. Δ9/οικ/10509/27.2.2008 απόφαση του 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., την εκτέλεση του έργου: ΣΗΜ-5/07 
«Συντήρηση, βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και λει¬ 
τουργία σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώ¬ 
σεις του Ν. Αττικής», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €, 
εκ των οποίων 819.840,13 € για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα και ανήκει στη κατηγορία έργων ηλε- 
κτρομηχανολογικών. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
8.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης 
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.37.534 και 
ΙθΙθίαχ: 210.92.19.945). 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στη δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 40 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην δεύτερη, τρίτη και τετάρτη τάξη για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά, που έχουν έδρα στο Ν. 
Αττικής (η έχουν δηλώσει το Νομό Αττικής ως δεύτερο 
Νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ) και αναφέρε- 
ται ρητά στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 41 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001. 

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
των παραπάνω παραγράφων. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για 
έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005, 
ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης δεν υπάγεται 
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 
4 του ίδιου νόμου. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 16.807,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών'Εργων Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδάρη 
15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ 
(ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 
και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) 
ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και τις υπόλοιπες ισχύου- 
σες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου 
1981ΣΕ06800000, της Σ.Α.Ε. 068. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
Δ/νση Οδικών'Εργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή 
(ΟΩ), καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, 
Τμήμα γ, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και 
από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 30 € στην 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 1137/54054081 
υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ μέχρι και την 3.4.2008 
ημέρα Πέμπτη. 


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψηφίων 
με θ-πιαίΙ και ΡΑΧ. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης 
διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.: νννννν.ρρόθ.ρ γ στην 
ενότητα: Πολίτης - Προκηρύξεις. 

Καλλιθέα, 12 Μαρτίου 2008 

Ο Διευθυντής 
Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. ΔΥ6β/οικ. 35171 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (αρ. Δ/ξης 3/2008) για 
την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΚΟΝΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙ¬ 
ΚΗΣ ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ». 

Η δαπάνη του έργου θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 
διακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (230.000 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9% και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 3325 του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.5.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεντεύξεων, στο Ισόγειο 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Αριστοτέλους 17-19 Αθήνα). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση 
Προμηθειών - Τμήμα Β', Αριστοτέλους 19, 2ος όροφος) 
κατά τις ώρες 12- 14μ.μ. 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΑΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 
Αριθμ. 203 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Β' της Ν.Α. Χίου, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ¬ 
ΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΧΙΟΥ», με προϋπολογισμό 400.000,00 
ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋ¬ 
πολογισμό 352.646,17 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Πο¬ 
λυτεχνείου 1, Χίος, μέχρι τις 3.4.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο και ΡΑΧ επικοινωνίας 
2271-044215, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κλαί- 
ρη Κωστάλα. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.4.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις είτε 1η, 2η και 3η στην κατηγορία 
οδοποιίας με έδρα το Νομό Χίου ή εφόσον ο Νομός 
Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος Νομός, είτε 1η και 2η 
τάξη στην κατηγορία οδοποιίας με έδρα την υπόλοιπη 
Ελλάδα, είτε κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.053,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210 ημερολογιακών 
ημερών) μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ και Συνεισφορές 
2008. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Β' της Ν.Α. Χίου. 

Χίος, 13 Μαρτίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 

Αριθμ. 1079 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Φλώ¬ 
ρινας (Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας) διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «Υδρευση Δημοτικού Διαμερίσματος Αλώνων Δή¬ 
μου Φλώρινας προϋπολογισμού δημοπράτησης Διακόσι¬ 
ες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι (235.620,00) 
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984, 3263/2004 και 
3481/2006 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθη- 
καν προς εκτέλεσή τους και τους όρους του παρόντος 
τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

• Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο της υπηρεσίας ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική 
προσφορά. 

• Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.4.2008 
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορί¬ 
ζεται η 10:00 π.μ. 


• Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

> Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στα κάτωθι: 

• Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ εντός Νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύ¬ 
τερος και στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός Νομού καθώς και 

• Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός Νομού ή αν αυτός έχει 
δηλωθεί ως δεύτερος και στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
εκτός Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

> Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

> Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
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Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

> Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε τρεις χιλιάδες 
εννιακόσια δώδεκα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
(3.912,78 €), σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και απευ¬ 
θύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών 
και 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

• Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, το ύψος της οποίας 
μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού. 

• Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από 
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., στο 
Βιολογικό Καθαρισμό Φλώρινας, Τ.Κ. 53100, πληροφορί¬ 
ες τηλ.: 2385029517,2385024555, το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι και την 
10η Απριλίου 2008. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχε¬ 
ται σε 35,70 ΕΥΡΩ (τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα 
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., στον 
Βιολογικό Καθαρισμό Φλώρινας κατά τις εργάσιμες 
ήμερες και ώρες. 

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψη¬ 
φίων με ΡΑΧ ή β-πιαίΙ. 

Φλώρινα, 11 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Αριθμ. 6429 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων διακηρύσσει ότι την 
8.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της παραλαβής των 
προσφορών 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγω¬ 
νισμός με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, σε 
σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας, 
για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων 


του Δήμου» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του 
ν. 2229/1994, του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων», του π.δ. 171/1987, του ν. 2576/1998 κ.λπ., προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 19%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
25/2008 εγκεκριμένη μελέτη (112/4.3.2008 απόφαση Δ.Σ.) 
που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το 
έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αγί¬ 
ων Αναργύρων. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
οδός I. Μέρλα και Λ. Δημοκρατίας την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ στην Α1 έως και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικά ή οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται εγγύηση συμμετοχής συνολικού ποσού 750.00 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, η οποία θα παρέχεται 
προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων και θα ισχύει το λιγότε¬ 
ρο διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα που θα κατατεθεί η προσφορά. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες. 

Τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη της δημοπρα¬ 
σίας είναι διαθέσιμα μέχρι και την Πέμπτη 3 Απριλίου 
2008, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
21002615000). 

Άγιοι Ανάργυροι, 11 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Αριθμ. 1/2008 

ΘΒ-Αθήνα: Περίληψη της υπ’ αριθμ. 1/2008 (αριθμ.: 
20318/11.3.2008) Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διε¬ 
θνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
εκτέλεση του Υποέργου «ΕκτυπώσειςΈντυπου Υλικού - 
Φάση 2η» για τοΈργο «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών 
και Παρεμβατικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση για 
την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων». 

Αναθέτουσα αρχή: Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισό¬ 
τητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Μουσαίου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 105 55, τηλ. 210- 
3259600, ίαχ: 210-3259640. 

Ε-πιαίΙ: ΚβίΙιΙ«α>)Ι<6ΐΙιΙ.ς|ΐ·. Αρμόδια για παροχή πληρο¬ 
φοριών, Ευφροσύνη Σέρτη, γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην 
Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλ¬ 
τετσίου, Τ.Κ. 106 81, τηλεφ. επικοινωνίας: 210-3898042, 
ΐαχ: 210-3898087. 

1. (α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Η 
ανάθεση σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας Δημόσιου 
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά. 

(β) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώ¬ 
σεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 
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2. (α) Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στα παραρτήματα 
του Κ.Ε.Θ.Ι. στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στα 
γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου 
Τρικούπη αρ. 51 και Βαλτετσίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, 
στην Αλεξανδρούπολη, Αμφισσα, στο Βόλο, στην Κα¬ 
λαμάτα, Κομοτηνή και στην Πρέβεζα. 

(β) Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπη¬ 
ρεσιών Εκδόσεων και Εκτυπώσεων για το Έργο «Ευαι- 
σθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμ¬ 
ματα στην εκπαίδευση για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων» του Κ.Ε.Θ.Ι. 

(γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 190.000,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 4,5% (181.818,2 Ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

(δ) Γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των ζη¬ 
τουμένων. 

3. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την 31.7.2008. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 π.μ. έως 
16.30 μ.μ. (Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Αθήνα, 
Τ.Κ. 106 81. Το Τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται χωρίς 
κόστος. 

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με 
επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρού¬ 
σας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 
ενδιαφερομένους αναδόχους συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, σχετικές με το περιεχόμενο της διακήρυξης 
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προ¬ 
θεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 
περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται από το Κ.Ε.Θ.Ι. 
το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως 
άνω προθεσμίας και σε όλους όσους έχουν παραλάβει 
με απόδειξη το τεύχος της διακήρυξης και έχουν γνω¬ 
στοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που θα ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους 
αναδόχους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 
αυτές θα δοθούν από το Κ.Ε.Θ.Ι. το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για 
την υποβολή των προσφορών σε όλους όσους έχουν 
παραλάβει με απόδειξη το τεύχος της διακήρυξης και 
έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους, 
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει 
του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευ¬ 
θύνονται στο Κ.Ε.Θ.Ι. και ειδικότερα υπόψη της Επιτρο¬ 
πής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του Διαγωνισμού, Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 και Βαλ¬ 
τετσίου, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 81 (αριθμός ίαχ: 210-3898087). 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε πε¬ 
ρίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους του Κ.Ε.Θ.Ι. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των 
ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυ¬ 
δρομείο (ο-πιαίΙ) προς τη διεύθυνση: Ι<θΙΙίΙ@Ι<θΙΙίΙ.9γ, χωρίς 
όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφί¬ 
ους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα 
και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται - παραπάνω. Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεν θα 
απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 


6. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 
8.5.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. 

7. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέ¬ 
πεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιη¬ 
θεί στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. (Χαριλάου Τρικούπη 51 και 
Βαλτετσίου, Αθήνα, 3ος όροφος) την 8.5.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5% επί 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α.). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το 
χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. Συγκεκριμένα το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500,00 €). Στις περιπτώσεις 
των Ενώσεων οι εγγυήσεις συμμετοχής θα πρέπει να 
καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών αλληλεγ- 
γύως και εις ολόκληρο. 

9. Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται 
από το Κ.Ε.Θ.Ι. τμηματικά ως εξής: 

9.1 Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι είκοσι 
τοις εκατό (20%) του συνολικού συμβατικού τιμήμα¬ 
τος χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 
συντεταγμένης σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα 
του Παραρτήματος I της παρούσας. Η παραπάνω προ¬ 
καταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες Διατάξεις». 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό δι¬ 
άστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερο¬ 
μηνία λήψεως της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 
0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγύηση προκαταβολής 
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνο¬ 
λικού έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

9.2 Οι λοιπές πληρωμές στα πλαίσια της σύμβασης 
πραγματοποιούνται τμηματικά μετά την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής. Η 
εξόφληση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμ¬ 
βασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση 
κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες 
για την υλοποίησή της. Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής 
θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Ανα- 
θέτουσας Αρχής. 

9.3 Γ ια όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραί¬ 
τητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. 

10. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών εγκατεστημένοι 
στα κράτη μέλη της ΕΕ ή στα κράτη μέλη της Συμφω¬ 
νίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα 
κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 




1762 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Εμπορίου (ΠΟΕ) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/27.6.1997, 5147) υπό τον όρο 
ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. - ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 
ΕΕ, και υποβάλουν κοινή προσφορά. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Δι¬ 
αγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότε¬ 
ρες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του 
συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει 
από το Διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει 
και τους υπεργολάβους, οι οποίοι δύνανται να συνερ¬ 
γάζονται με έναν μόνο υποψήφιο. 

Τα νομικά πρόσωπα ή οι Ενώσεις που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα ενώ θα 
πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια που περιγράφονται 
στην αναλυτική προκήρυξη. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται 
να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά, υποχρεούνται όμως να συ¬ 
στήσουν κοινοπραξία σε περίπτωση επιλογής τους, εφ’ 
όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο δι¬ 
αγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο ένωση / 
κοινοπραξία εταιρειών. 

11. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία του διαγωνισμού, εφόσον έχει εκδοθεί σε 
βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που 
αφορά στα παρακάτω αδικήματα: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26.5.1997 και στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερό¬ 
ντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό¬ 
τητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10.6.1991, όπως τροποποιή¬ 
θηκε και ισχύει, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

12. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού, αναφέρονται ανα¬ 
λυτικά τα κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και 
διατυπώσεις, σχετικά με την κατάσταση κάθε υποψη¬ 
φίου, που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση του. Εν¬ 
δεικτικά περιλαμβάνουν Ισολογισμούς των τελευταίων 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, Υπεύ¬ 
θυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών στην παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηρι¬ 
οποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα προσκομισθούν 
αντίγραφα Ισολογισμών ή υπεύθυνες δηλώσεις για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος. Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνουν Πίνακα με 
τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τε¬ 
λευταία έτη και παρουσιάζουν ομοιότητες ή σχετίζονται 


κατά κάποιο τρόπο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση 
έργου, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον θα πρέπει να 
έχει παραδοθεί επιτυχώς και παραληφθεί οριστικά από 
την Αναθέτουσα Αρχή ή τον ιδιώτη. 

13. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε- 
τέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. 

14. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των δι- 
αγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδοχών που θα υποβλη¬ 
θούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζεται ότι απαιτείται νόμιμη 
μετάφραση στα ελληνικά. 

15. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης, όπως 
αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του δια¬ 
γωνισμού, είναι τα ακόλουθα: 


Κριτήρια 

Στάθμιση 

1.1 Ανάπτυξη της φιλοσοφίας/ 
μεθοδολογίας προσέγγισης 
και υλοποίησης του έργου, 
χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
την υλοποίηση του έργου, συνθήκες 
αποθήκευσης των παραδοτέων 
μέχρι την παράδοση στο Κ.Ε.Θ.Ι. και 
μεταφοράς στον τόπο παράδοσης. 

25% 

1.2 Περιγραφή της ιδέας (οοποορί) 
για τις προτάσεις δημιουργικού, 
ομοιομορφία σειράς των παραδοτέων, 
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 
των παραδοτέων, ποιοτικός έλεγχος - 
1θ3ΐ σε κάθε φάση της παραγωγής. 

55% 

2.1 Οργάνωση Ομάδας Έργου, 
μεθοδολογία συνεργασίας με τα 
στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ι. 

10% 

2.2 Χρονοπρογραμματισμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της 
παρούσας. 

10% 


16. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

17. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, 
σε ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 
1260/1999, όχι μεγαλύτερο από 80% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. 

18. Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημε¬ 
ρωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπη¬ 
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
12.3.2008. 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
12.3.2008. 

21. Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-ΡΑΛΛΗ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμ. 25938/444 

Ο Δήμαρχος Πειραιά διακηρύσσει ότι: 

Στις 16.4.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 -10:30 π.μ. 
στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 1, Πλ. 
Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού 
θα γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός επαναληπτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού 
της μελέτης της Υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια βενζίνης 
(ευρβΓ και αμόλυβδης) για τα οχήματα του Δήμου για 
το έτος 2008, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 75.000 
€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
11389/1993 υπουργικής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του ν. 
3463/2006 (ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές τέτοιων 
ειδών, αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποί τους ή εισαγωγείς 
ή έμποροι, που θα είναι κάτοχοι της κατά νόμο σχετικής 
αδείας και εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης, εκτός του Φ.Π,Α., δηλαδή σε 
3.750 €, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία 
θα ισχύει για τουλάχιστον 150 ημέρες από τη διενέργεια 
του διαγωνισμού. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχιακής 
Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 
2104194340-5). Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσι¬ 
μα από το Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής και από την 
ιστοσελίδα του Δήμου: άΙΙρ://\ΛΛΛΛΛφίΐ'Θ35ηο1.9ΐ7ρ3965/ 
όίπιορΓδδίθδ.Ιιίπι. 


Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. και 
στον Ελληνικό Τύπο στις 14.3.2008. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο. 
Πειραιάς, 14 Μαρτίου 2008 


Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή 
Ο Γενικός Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 


Ο) 


Αριθμ. Διακ. 2/2008 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί¬ 
κης «Γ. Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό Επαναληπτι¬ 
κό Διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεργείου παροχής 
υπηρεσιών εστίασης (12 τραπεζοκόμων και 3 βοηθούς 
μαγείρων), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή και με αριθμό Διακήρυξης 2/2008 

Προϋπολογισμού 215.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: όπως αναφέρεται στη διακήρυξή 
μας. ^ 

Γλώσσα: Ελληνική. 


Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16.4.2008 
ημέρα Τετάρτη μέχρι, ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 17.4.2008 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 
δεύτερου ορόφου,του κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκο¬ 
μείου Γ. Παπανικολάου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την 13.3.2008. 

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στον ελληνικό 
τύπο την 13.3.2008. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ., στο γραφείο Προμηθειών του δεύτερου 
ορόφου, του κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου Γ. Πα- 
πανικολάου, τηλ.: 2310 358 041 και 2310 350 147. 

Αρμόδιος Σερβέτας Γεώργιος. 

Εξοχή, 14 Μαρτίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΝΙΗΛ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 2702 

1. Ο Δήμαρχος Νότιας Ρόδου προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας «με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογιζόμενης 
συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 130.000,00 €, (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

α) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 77.823,27 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 35.145,05 (δαπά¬ 
νη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα του Δήμου Νότιας 
Ρόδου στο Γεννάδι, μέχρι τις 4.4.2008 Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2244 3 60318, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κύρκος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.4.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του 
άρθρου 4 παράγραφος 4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις στην 
Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 έως 1η τάξη για έργα 
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κατηγορίας Η/Μ για επιχειρήσεις με έδρα εκτός Νομού, 
και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελ¬ 
ληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν 
στην Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΩΝ και Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ για 
επιχειρήσεις με έδρα εντός Νομού και σε ένα δεύτερο 
Νομό της επιλογής τους. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδες 
διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 
(2.259,36 €) και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 85% Κοινοτικούς 
Πόρους (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.) και 15% από Εθνικούς Πόρους. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Ρόδου. 

Γεννάδι, 14 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΒΒΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 197 

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008». 

Διάρκεια του έργου: 7 μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 140.000 € (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. 19%). 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον ελλη¬ 
νικό τύπο: 

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 

Τόπος υποβολής προσφορών: Ν.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 

Παραλαβή τεύχους Προκήρυξης: Ν.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21.4.2008. 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών 
21.4.2008, ώρα 10:00 π.μ. 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά 
για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Ν.Α. ΖΑΚΥΝ¬ 
ΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008», προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 
130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθε¬ 
σμία 30 ημερών, από τη δημοσίευση της περίληψης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο. 

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ- 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 







21.4.2008 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

10:00 π.μ. 


3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές 
τους στη γραμματεία της Υπηρεσίας και μέχρι την πα¬ 
ρακάτω ημερομηνία και ώρα. 


ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ- 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 







21.4.2008 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

10:00 π.μ. 


Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπη¬ 
ρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυμεταφορά, τα¬ 
χυδρομικά, κ,λπ.) και παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρ¬ 
χονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις 
περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά 
αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα 
από τις διατάξεις παν προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποι- 
οδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνι¬ 
σμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που 
τις παραλαμβάνουν, προ της εκπνοής της προθεσμί¬ 
ας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 
την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται, χωρίς 
να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσμα. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα. 

β) Νομικά Πρόσωπα. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

ε) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, 
των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ασκούν 
διαφημιστικές άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) 
ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επομέ¬ 
νη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω ανα- 
φερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό είναι (90) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού. 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα 
με: 

α) Τους όρους των παραρτημάτων Α-Β-Γ-Δ. που επι¬ 
συνάπτονται. 

β) Τον Κανονισμό προμηθειών του Δημοσίου 
π.δ. 118/2007. 

γ) Τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

7. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσι- 
ευθεί: 

• Στο ΦΕΚ 

• Στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

• Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες της Αθή¬ 
νας και σε μία τοπική 






ΦΕΚ 113 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1765 


• Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ν. 
Α. Ζακύνθου 

• Η περίληψη της προκήρυξης διατίθεται σε ηλε¬ 

κτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση 
Ιπΐΐρ://νν\Λ/νν_ 0Γ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τη Ν.Α. ΖΑΚΥΝ¬ 
ΘΟΥ. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με του όρους της Δια¬ 
κήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

Ζάκυνθος, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΟΣ 

- ♦ - 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

Αριθμ. 3672 

Ο Δήμαρχος Τριγώνου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου Τριγώνου προεκτίμουμένου προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 158.877,10 € μαζί με το Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ¬ 
ΣΜΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο διαγωνι¬ 
σμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Τριγώνου Ν.Έβρου 
το αργότερο μέχρι. 11.4.2008 και ώρα 10.00 π.μ. (έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών). Αίτηση συμμετοχής προ- 
σωπικώς ή με εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς να έχει 
περιέλθει μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού 
εργάσιμης ημέρας. (10.4.2008) (Ταχ.Δ/νση: Δίκαια - Τ.Κ. 
680 07 Δίκαια). 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρα- 
τουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελη¬ 
τήριο. 

3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 
6.675,51 Ευρώ. 

Η παραλαβή του τεύχους δημοπράτησης γίνεται από 
το ταμείο ταυ Δήμου Τριγώνου με την καταβολή 5,00 € 
μετά από αίτηση. 

Δίκαια, 14 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

- ♦ - 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

Αριθμ. 5904 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 
έπειτα από την υπ’ αριθμ. 15/30.8.2007 (0.5) απόφαση 
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, 
για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, συνολικού 
προϋπ. Δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17.4.2008 ημέρα 
Τ ρίτη και ώρα 12.00 μ. στο Γ ραφείο Προμηθειών του Γ εν. 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 

Κατάθεση προσφορών την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα 16.4.2008 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορί¬ 
ζονται στη Διακήρυξη. 

Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνε¬ 
ται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσο¬ 
κομείου, εντός τριών (3) ημερών από την παραγγελία 
με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις 
αποθήκες του Νοσοκομείου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από 
κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
που να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά καθορίζεται 
στη Διακήρυξη. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος δη¬ 
μοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 
21.3.2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης,, από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Π. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Λ. 
Μακρυγιάννη Ιωάννινα Τ.Κ. 45001, κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα στο τηλέφωνο 2651029470 και 2651080624. 

Ιωάννινα, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ 

Αριθμ. 2353 

Ο Δήμαρχος Ηρακλειδών Νήσου Κω προκηρύσσει 
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για «Προμήθεια Ασφάλτου για την εκτέλεση των 
έργων: α) Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Αντιμάχειας 
από Αγίους Αποστόλους έως Αγία Τριάδα, β) Διαμόρ¬ 
φωση χώρου στάθμευσης στο Δ.Δ. Κεφάλου» προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 40.179,24€ συν ΦΠΑ 13% σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα 
Ηρακλειδών, στην Αντιμάχεια την 9η Απριλίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Δήμιου για τα παρακάτω είδη: 


Α/Α 

Είδος Προμήθειας 

Ποσότητα (Κρ) 

1 . 

Άσφαλτος τύπου 50/70 

74.406 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλο¬ 
δαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και 
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών κατά 
προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Ηρακλειδών. 

> Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
στην δημοπρασία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.270,13 €. 
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Την αναλυτική διακήρυξη καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνο¬ 
νται στα γραφεία του Δήμου,τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, και στα τηλέφωνα 22420 51228,48277. 

Αντιμάχεια, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΧΟΥΛΛΗΣ 

- ♦ - 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 

Αριθμ. 1310 

Ο Δήμαρχος Ανδρου προκηρύσσει πρόχειρο διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη μόνο 
τιμή, για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Άνδρου 
έτους 2008. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδει¬ 
κτικά σε 22.116,50 € συν 2.875,14 € για ΦΠΑ13%. Συνολικά 
δηλαδή 24.991,64 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται: 

• στην υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση (Ενιαίος Κανο¬ 
νισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 

• στο ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α71.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 

• στο ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2003). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.105,82 € (ποσοστό 5 % περίπου επί της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης του υπό προμήθεια υλικού) και 
κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιοσδήποτε 
αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αν¬ 
δρου, την Τρίτη, 8.4.2008 ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2008 απόφαση του 
Δ.Σ. του Δήμου Ανδρου. Ως ώρα λήξεως των προσφορών 
ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακή¬ 
ρυξη της μελέτης. 

Λεπτομέρειες των όρων της Διακήρυξης θα δίνονται 
από τα γραφεία του Δήμου Ανδρου (τηλέφωνο 22820- 
22808), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 21/2008 απόφ. Δ.Ε. 

Ανδρος, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

- ♦ - 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμ. 12073 

ΘΒ-ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών». 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1 

Ταχ. Κώδικας: 62122 


Τηλέφωνο: 2321083666 

Ραχ: 2321022187 

ΕπιαίΙ: ρρεθποείαίοΙθηθΙ.ρΓ 

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου 

Ταξινόμηση κατά ΟΡ\/: 72000000: Υπηρεσίες Πληρο¬ 
φορικής και συναφείς υπηρεσίες 

Στόχος του έργου 

Στόχος του έργου είναι, η ριζική βελτίωση των μεθό¬ 
δων και τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, 
μέσω της δημιουργίας ενός νέου, σύγχρονου ψηφιακού 
εργασιακού περιβάλλοντος, με τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και προηγμένων συστημάτων, καθώς και 
η διάχυση πληροφοριών που παράγονται από το Γ εω¬ 
γραφικό Σύστημα Πληροφοριών, προς τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τους φορείς του Νομού και ευρύτερα 
στη δημόσια διοίκηση. 

Περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία των απαραί¬ 
τητων συστημάτων γεωπληροφοριών (Ο.Ι.3) στο Δήμο 
Σερρών για: 

- Τη διαχείριση Χωροταξικών και Πολεοδομικών πλη¬ 
ροφοριών του Δήμου. 

- Την υποστήριξη τεχνικών και κοινωνικών υποδομών 
του. 

- Τη διαχείριση του στόλου οχημάτων (απορριμμα¬ 
τοφόρο και άλλα οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας 
οχήματα της τεχνικής υπηρεσίας κ.λπ.). 

- Τη διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού. 

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και 
κατάλληλου λογισμικού, τη δημιουργία κατάλληλων 
ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων, την ανάπτυξη 
ειδικών εφαρμογών συνοδευμένων με ψηφιακά δεδο¬ 
μένα, την εκπαίδευση προσωπικού και την υποστήριξη 
της παραγωγικής τους λειτουργίας για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών από το Δήμο Σερρών. 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 7 φάσεις: 

• Α' φάση: Επιχειρησιακή μελέτη Καταγραφής/ Ανά¬ 
λυσης Αναγκών και Εφαρμογών. 

• Β' φάση: Προμήθεια βασικού εξοπλισμού και λογι¬ 
σμικού υποδομής. 

• Γ' Φάση: Ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υπο¬ 
βάθρων και δημιουργία αντίστοιχων γεωγραφικών βά¬ 
σεων δεδομένων. 

• Δ' Φάση: Προμήθεια λογισμικού Γεωγραφικού Συστή¬ 
ματος Πληροφοριών (ΘΙδ), κοι εφαρμογών ΘΙ5. 

• Ε' Φάση: Εκπαίδευση χρηστών. 

• ΣΤ' Φάση: Πιλοτική λειτουργία. 

• Ζ' Φάση: Ενέργειες διάδοσης / ευαισθητοποίησης 
τοπικού πληθυσμού. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε διακό¬ 
σιες εβδομήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια Ευρώ 
(272.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% ο 
οποίος βαρύνει τον εργοδότη. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ' Κ.Π.Σ. από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
και συγκεκριμένα κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από το 
Ελληνικό Δημόσιο. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 
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4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Στην Έδρα του Δήμου Σερρών και όπου επιβάλλεται 
από τη φύση του παρόντος έργου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυ¬ 
τών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκα¬ 
τεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπο¬ 
γράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον 
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νο¬ 
μικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία 
κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους -μέλους 
που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την 
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών. 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 7 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την 
έδρα του Δήμου ΣΕΡΡΩΝ όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες: 

Ταχ. Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1 
Ταχ. Κώδικας: 62122 
Υπεύθυνος: Γιαννάκης Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 2321083666 
Ραχ: 2321022187 
ΕπίδίΙ: 995θΓΓθ5@οΙθηθΙ·9Γ 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 
άΙΙρ://νννννν.ίη1θ3θθίθίγ.9π νννννν.εθπβε-οίΙγ^Γ 
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο¬ 
ρών 

α) Οι προσφορές είναι δυνατό: 

> να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά 
την ημέρα του διαγωνισμού 10.4.2008 και ώρα 10.00 π.μ. 

είτε 

> να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περι¬ 
έρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την προη¬ 
γούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
με ευθύνη του Προσφέροντος. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα 
του Δήμου ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1, ΣΕΡΡΕΣ 62122. Οι 
προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς 
στην παραπάνω διεύθυνση. 

γ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υπο¬ 
βάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Οϋ ΒΟΜε). Προσφορές 
για μέρος του προκηρυσσουένου έργου δεν γίνονται 
δεκτές και θα απορρίπτονται. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 


8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Δήμου ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1 Αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη, 10.4.2008 και ώρα 
10:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί 
να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων 
αναδοχών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υπο¬ 
ψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 
13.625,00 € (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ). 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το 
Δήμο ΣΕΡΡΩΝ και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

11. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επομένη 
της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

12. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
για δημοσίευση 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων είναι η 13.3.2008. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 14.3.2008. 

13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

1. Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από 
τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, το π.δ. 60/2007 
ως εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) υπουργι¬ 
κής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/ 
Α72.12.1996) (ΚΠΔ), Τις διατάξεις των ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 
19/Α71995), 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247), ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α' 
178), ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α714.2.2005) και άλλες που 
αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης. 

14. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, Υπεύθυ¬ 
νος: Γ ιαννάκης Γ εώργιος Τ ηλέφωνο: 2321083666 

Ρ3Χ: 2321022187 

θ-πΐ3ϋ: 9936πθ3@0ΐθΠΘΐ.9Γ 

Σέρρες, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αριθμ. 1/2008 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανά¬ 
πτυξης Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας (ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ) 
ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 5/5.3.2008 απόφαση του ΔΣ, προκηρύσσει ανοικτό 
διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ- 
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ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ» προϋπολογισμού 
356.994,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στο Μέτρο 4.7 
«Ενίσχυση Δράσεων της Καινοτομίας και της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας», στην Κατηγορία Πράξεων «Παρα¬ 
γωγικό Περιβάλλον (Ενίσχυση ΜΙΜΕ)» του ΠΕΠ Στερε¬ 
ός Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) 
και εθνικούς πόρους κατά 80% και 20% αντίστοιχα. Στη 
χρηματοδότηση περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ των δαπανών 
του έργου. 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία υποδομών για 
τη λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσι¬ 
ών υποστήριξης συνεργατικών δραστηριοτήτων από 
απόσταση (τηλεργασία, εξ αποστάσεως συμβουλευτι¬ 
κή υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Στερεός Ελλάδας) με συστήματα βασισμένα στα διεθνή 
πρότυπα τηλεδιάσκεψης (Η.323). 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Επιχειρηματικής και Τε¬ 
χνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας 
(ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ). 

• Διεύθυνση έδρας: 2ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας - 
Αθηνών - 35100 ΛΑΜΙΑ 

• Τηλ.: 2231066550-2 

• Φαξ: 2231066558 

• Ε-πιαίΙ: ίηίο@Ι<θΐ3-ρθ5θ.9Γ 

ϋΒΕ: ΙΐΙΙρ://\ΛΛΛΛΛ/.Ι<θΐ3-ρθ3θ.ς|Ι' 

2. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο¬ 
ρών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 
την Τετάρτη 23.4.2008 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές 
υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο 
στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυ¬ 
ξης Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας όπου θα πρωτοκολ- 
λούνται από τη γραμματεία. Οι προσφορές υποβάλλο¬ 
νται στην ελληνική γλώσσα σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23.4.2008 
και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρηματικής 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεός Ελ¬ 
λάδας, 2ο ΧΛΜ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑ. Στην απο¬ 
σφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδοχών ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 

4. Διάρκεια του έργου: Δύο (2) μήνες από την υπογρα¬ 
φή της σχετικής σύμβασης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν: 

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

• Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

7. Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες, προθε¬ 
σμία που αρχίζει από την επόμενη μέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

8. Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

9. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε 


ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επι¬ 
χειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Στερεός Ελλάδας (άΐΐρ://νν\Λ/νν.Ι<θΐ3-ρθδθ.9Γ). 

10. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 13.3.2008. 

Λαμία, 14 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ 
-♦- 

( 18 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ7) 

Αριθμ. Δ7/Δ/9480/1247 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Δ/νση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών (Δ7) 

Εκθέτει σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, 
δηλαδή του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τρο¬ 
ποποίηση του ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, 
ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 29407/2001, ν. 3212/2003, του 
ν. 3263/2004, ν. 3316/2005 και του ν. 3481/2006 και τα 
εκτελεστικά τους π.δ., της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ., 

2. Την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ΥΠΑ/ 
Δ11/Α71125/30670/11938/7.8.2007 και 

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ7/Δ/9424/1238/14.3.2008 από¬ 
φαση της Προϊσταμένης Αρχής για την επανάληψη της 
δημοπρασίας του έργου με νέους όρους, καθόσον οι 
προηγούμενοι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι σε επανα¬ 
ληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς 
αυτό των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 
4, παρ. 4, περίπτωση β' του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 609/1985, για την εκτέλεση του έργου: 
«Κατασκευή παράλληλου διαδρόμου στο αεροδρόμιο 
Πάχης Μεγάρων», προϋπολογισμού 2.792.930,00 € εκ 
των οποίων οι 2.343.535,43 € για εργασίες με ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οδοποιίας και 
Η/Μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
8.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λή¬ 
γει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της ΥΠΑ, 
Δνση Β. Γεωργίου 1, Ελληνικό ΑΘΗΝΑ τηλ 210.8916275 
και ΙθΙβίαχ: 210.8916381). 

Σε περίπτωση που στην ως άνω ημερομηνία δεν διε- 
ξαχθεί ο διαγωνισμός για οποιονδήποτε λόγο ή αποβεί 
άγονος θα επαναληφθεί στις 15.4.2008 ίδια ημέρα και 
ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται 
στην εισαγωγή της παρούσας, ως εξής: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Νομό 
Αττικής, ή ο Νομός αυτός αναφέρεται στην βεβαίωση 
εγγραφής τους ως 2ος Νομός να κατέχουν πτυχίο: 

• για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3ης, 4ης και 5ης 
τάξης και 

• για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ Α2,1ης 
και 2ης τάξης. 

2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός 
του Νομού να κατέχουν πτυχίο: 
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• για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3ης και 4ης τάξης 
και 

• για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ Α2, 1ης 
και 2ης τάξης. 

3 Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
των παραπάνω παραγράφων. Η εγγύηση για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 46.880,00 ΕΥΡΩ και 
απευθύνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας / 
Δνση Δ7 (ΥΠΑ/Δ7) Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό ΑΘΗΝΑ 
ΤΚ 16610 και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριακόσι¬ 
ες (300) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και τις υπόλοιπες 
ισχύουσες διατάξεις. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μή¬ 
νες. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΥΠΑ (κωδ. 
5183). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΥΠΑ. 

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, έντυπα προσφοράς 
καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα 
γραφεία της Δ/νσης Δ7 της ΥΠΑ τμήμα Δ', ταχ. δ/νση: 
Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό ΑΘΗΝΑ ΤΚ 16610 τηλ. 210- 
8916275, 210-8916217 (αρμόδιοι οι Γ. Κουρτέσας και Θ. 
Κατσουράνης), και από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ. μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας (δηλ. μέχρι και την προ- 
γούμενη Πέμπτη). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψη¬ 
φίων με ΡΑΧ. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008 

Η Διευθύντρια 
Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Αριθμ. 969 

1. Ο Δήμαρχος Βέροιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ» με προϋπολογισμό 415.000,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ομάδες Α και Β), με 
προϋπολογισμό 302.678,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ (ομάδα Γ και Δ) 29.860,785 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΒΙ- 
ΚΕΛΑ 4 (3ος όροφος) - ΒΕΡΟΙΑ -ΤΚ: 59100, μέχρι τις 
3.4.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.' 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331350500 ή 2331350589, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2331021777, αρμόδιος υπάλληλος για 


επικοινωνία Σιδηροπούλου Στέλλα, υπάλληλος του Τμή¬ 
ματος Προγραμματισμού. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.4.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί και αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω¬ 
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις, Α2 σε αναβάθμιση ή 1η τάξη ανεξαρτήτως Νομού 
έδρας ή 2η τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας και 3η για 
εντός έδρας Νομού ή σε ένα γειτονικό Νομό για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.651 ΕΥΡΩ και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (συγχρηματοδοτεί- 
ται από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα κατά 80% από το 
ΕΤΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

Βέροια, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθμ. 15536 

1. Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Υπουργείο Εσωτερικών. 

2. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες παροχής 
εγγράφων και αποστολής των προσφορών και των αι¬ 
τήσεων συμμετοχής 

Σταδίου 27,101 83 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Γεώργιος Νάκος 
Τηλ: 210 - 37 44 720 
ΤοΙθίεχ: 210-3744716 
Ε-πιαίΙ: όΙγ@γρθδ. 9 Γ 

3. Είδος σύμβασης: Κατασκευή. 

4. Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης 
Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙ¬ 
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή εσωτερικών εγκ/σεων φυσικού 
αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαί- 
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ου με καυστήρες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις 
κεντρικής θέρμανσης Σχολείων και άλλων Δημόσιων 
κτιρίων των Δήμων των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας και Μαγνησίας (Β ΦΑΣΗ). 
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης 
Το αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής 
είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
α) δικτύου σωληνώσεων από Μετρητή της ΕΠΑ μέχρι 
τον καυστήρα ή τους καυστήρες. 

β) Των απαραίτητων οργάνων ή συσκευών για την 
σωστή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

γ) Του καυστήρα φυσικού αερίου με το ΜυΙΐίάΙοο γραμ¬ 
μής αερίου. 

δ) Την προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινα¬ 
κίδων σε κάθε εγκατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα 
ΕΔ του ΥΠ. ΑΝ. 

και η εκτέλεση των εργασιών για 
α) την εξασφάλιση του απαιτούμενου αερισμού για 
Λεβητοστάσιο Αερίου και των απαιτήσεων απαγωγής 
των καυσαερίων. 

β) Τη βαφή (όπου απαιτείται) και σήμανση των δικτύων 
φυσικού αερίου. 

γ) Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων συμπληρω¬ 
ματικών εργασιών για την ασφαλή λειτουργία με φυσικό 
αέριο (διάνοιξη ανοιγμάτων αερισμού, τοποθέτηση με¬ 
ταλλικών περσίδων, απομάκρυνση δεξαμενών πετρελαί¬ 
ου, τοποθέτηση στεγανών φωτιστικών, στεγανοποίηση ή 
αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, μονώσεις καπνοδό¬ 
χων για την αποφυγή υγροποιήσεων, επισκευές και μο¬ 
νώσεις καπναγωγών, αντικαταστάσεις καπναγωγών από 
ανοξείδωτο εύκαμπτο χάλυβα, συπλήρωση φορητών 
πυροσβεστήρων, τοποθέτηση πυράντοχων θυρών) κα¬ 
θώς και όλων των απαιτούμενων μικροεργασιών, όπως 
καθαρισμός λεβητοστασίων, στεγανοποιήσεις οπών ή 
χαραμάδων προς παρακείμενους χώρους, αποξήλωση 
σωληνώσεων πετρελαίου κ.λπ., οι οποίες μικροεργασίες 
δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως. 

δ) Την αποσύνδεση και επανατοποθέτηση καυστή¬ 
ρων φυσικού αερίου ή πετρελαίου ανάλογα με τις εκά- 
στοτε ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω μη 
τοποθέτησης μετρητή αερίου, μη ενεργοποίησης του 
δικτύου και της ανάγκης για λειτουργία της κεντρικής 
θέρμανσης. 

ε) Την εκ των υστέρων σύνδεση του σωλήνα παροχής 
φυσικού αερίου με τον μετρητή φυσικού αερίου. 

ζ) Τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων δοκιμών αντοχής 
και στεγανότητας των σωληνώσεων. 

η) Την έναυση, τις δοκιμές και τις ρυθμίσεις λειτουρ¬ 
γίας του καυστήρα φυσικού αερίου. 

θ) Την υποβολή στους Δήμους και την αντίστοιχη 
Επιχείρηση Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) φακέλου με Τεχνική 
Έκθεση, Σχέδια 33 άυίΙΙ, Πιστοποιητικά κ.λπ. 

5. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Σχολεία και Δημόσια κτίρια των κάτωθι Δήμων: 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

• ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

• ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

• ΑΙΓΑΛΕΩ 

• ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

• ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

• ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

• ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

• ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 


• ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

• ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

• ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

• ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

• ΠΕΥΚΗΣ 

• ΤΑΥΡΟΥ 

• ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

• ΕΥΟΣΜΟΥ 

• ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

• ΣΤ ΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

•ΣΥΚΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

• ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

• Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 

6. Ονοματολογία 

ΟΡν 45333000-0 

7. Διαχωρισμός σε τμήματα: ΟΧΙ. 

8. ©α ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 
ΟΧΙ. 

9. Συνολική ποσότητα ή μέγεθος 

83 εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 1.820.000,00 € (με ΦΠΑ, 
χωρίς αναθεωρήσεις) 

Κατηγορία πτυχίου: 3η και 4η τάξη με τους περιορι¬ 
σμούς του νόμου, για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

10. Δικαιώματα προαίρεσης: Δεν εφαρμόζεται 

11. Διάρκεια ή Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης: 
120 ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση της σύμ¬ 
βασης. 

12. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται: 

- Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
30.588,00 ΕΥΡΩ. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης (κατά την υπογραφή της 
σύμβασης) ανάλογα με το προσφερόμενο ποσοστό μέ¬ 
σης έκπτωσης ως εξής: 

- Μέχρι ποσοστού μέσης έκπτωσης 12%, εγγύηση 5% 
επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ και 
αναθεώρηση ήτοι 76.470,60 Ευρώ. 

- Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως εξής: για 
τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά 
το ως άνω όριο μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα εγγύη¬ 
σης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μία (1) μονάδα για 
κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος για τις επόμενες μονάδες 
έκπτωσης μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για κάθε μονά¬ 
δα έκπτωσης έως να συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό 
εγγύησης 35 % του προϋπολογισμού Υπηρεσίας. 

- Ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου κ.λπ. 

13. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

- Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικό¬ 
τητα» του 3ου Κ.Π.Σ., Μέτρο 6.5. και χρηματοδοτείται 
κατά 50% από Εθνική Συμμετοχή (Π.Δ.Ε.) και κατά 50% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

- Οι πληρωμές θα διενεργούνται σύμφωνα με το 
π.δ. 609/1985 και την ΕΣΥ. 
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- Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 

- Δεν χορηγείται προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

14. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργολη¬ 
πτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον οποίο 
θα ανατεθεί η σύμβαση 

Οι Κοινοπραξίες για την υποβολή προσφοράς δεν 
υποχρεούνται να έχουν ιδιαίτερη νομική μορφή. 

Η Ανάδοχος κοινοπραξία υποχρεούται να συσταθεί 
με συμβολαιογραφική πράξη. 

15. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα¬ 
ση των εργοληπτών/ προμηθευτών/ παροχών υπηρεσιών 
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των 
ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνι¬ 
κών ικανοτήτων τους 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στο διαγω¬ 
νισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας για να μην 
αποκλειστεί από τη δημοπρασία η ίδια ή η Κοινοπραξία 
στην οποία συμμετέχει, οφείλει να διαθέτει τα προ- 
βλεπόμενα προσόντα από τα άρθρα 45, 46 και 47 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθευτών 
και υπηρεσιών). 

16. Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

16.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 3η και 4ηη τάξη, για έργα κατηγορίας 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών 
προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

16.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

16.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

16.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις τάξεις Β και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 


κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

16.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

17. Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαι- 
τούμενα αποδεικτικά 

Δεν απαιτείται. 

18. Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Οι αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρ¬ 
χονται από χώρες στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών θα προσκομί¬ 
σουν κατάλογο στελέχωσης και κατάλογο εκτελεσμέ- 
νων έργων κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόμενο 
από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τους, από τα οποία 
στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα 
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και 
τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα 
έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και 
αν περατώθηκαν κανονικά. 

19. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή 

20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης 

Η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν. 3263/2004. 

21. Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
- τρόπος απόκτησης 

Μπορούν να ζητηθούν μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημο¬ 
πρασίας με κόστος 70 € (Τεύχη Δημοπράτησης). 

22. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής η 29.4.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. 

23. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 

Η Ελληνική. 

24. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς 

Εννέα (9) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

25. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 

26. Ημέρα, ώρα και τόπος 

Την 29.4.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη διεύ¬ 
θυνση της αναθέτουσας αρχής όπως αυτή αναφέρεται 
στο ανωτέρω (παρ. 2). 

27. Πρόκειται για Προκήρυξη μη υποχρεωτική: ΟΧΙ. 

28. Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης 
στην Εφημερίδα Ε.Ε: 7.3.2008. 

29. Λοιπές πληροφορίες 

Βλέπε τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

30. Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΣΔΣ): ΝΑΙ. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟΠί/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρ://νννννν.β1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 1 2 Ο Ο 1 132103080016* 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 




































